VOUTES  IN'ARTICULtaS   -   SKRIK  g' i* (> 40")  -  MONOGRAPHIC
9    Execution de la grancle voulc. — On 1'a construito sur toute epaisseur, - c'est-a-dire en un seul rouleau a, — en 0 tronrons, separes par des videsTde 1 a 2m de largeur, et soutenus par des etais en bois, serrcs par
des coins (SJ.
Les moellons e"taient repartis d'avancc sur Ic cintrc, avec un poids supple-
mentaire repre"sentant le mortier (S,).
On nvait prealablement dispose sur le cintrc, dans Ic plan des tetes, des monies a surface interieure grossicrement dressee avec des joints en saillic pour donner Faspect de la pierre de taillc. On jctait le crepi, a 1'iUiit cle tcrre humidc, contro ce moule, sur 7em cVepaisseur, puis on construisait la voute, en reliant les modlons de tete au crepi avec du mortier de cimcnt (S,).
Le crepi faisait ainsi corps avec la maconnerie. de la voute, et ne s'cst pas umiette, comme cela se produit souvent, quand on Ic poso sur la rnaronncrio d6ja
faite (S4).
On clava dans 1'ordre des chiff'res '1 a 5 (i'3), c'est-a-dire, d'aliord a partir do la clef, puis a partir des naissances pour iinir au joint de rupture (S,).
10. Decintremeni (11 juillet (SJ-7 septcmbre !.!)() 1- . — Sous le cintre, entre ses semelles inf6ricures et les soclc-s ma(;onn<Ss, avaienl, ete disposds des billots de h&tre rouge de 7('<n d'6paisseur, b (i\, i'J (Ss).
Pour d^cintrer, on les attaqua a la scic ; leur noyau s'^crasant pou a pou, on put desserrer facilement les coins entre les deux 6tagcs supdriciirs (S^, S.,).
La voute s'affaissa dc 82Mm a la clef (Sa), sans sc. iissurer (SJ.
Les tympans s'ouvrirent (SJ, comme on 1'avait prevu, a .'W'TjO dc 'part el, d'autre de la clef, c'est-a-dire aux retombe>s du cerveau consid6r6 cornmc une voute 61astiquc de 05m sur cule"es en surplomb.
11. Duree tie la cons true Lion. — On commen<;a la preparation du terrain le 20 mars 1003 (SJ, les fondations le lor aoill, la ma(;oim(u'io de, la voute Ic i>l aout. On travaillait le soir a la Iumi6rc elrclriqur. On lit le dei-nier clavagc le 8 novembre 1903 (Sj.
On reprit au printemps 1904. On construisit les voiHca d'e^KisseriKuit, les tympans. Les maronneries etaient termindcs fin septcrnbr{> (S.,).
Le pont futinaugure* par le roi Froderic-Auguslo III, Ic, iH aout 11)05".
2.       Les moellons de phylitte, bien liles, on( die exarlomo.nl apparoillos suivnut lo rnynn (S,).
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